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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 44 

19 Φεβρουάριου 2010 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Η Δ.Τ.Υ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκάνη¬ 
σου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου (2ΘΕΣΙΟΥ) ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 
570.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με 
προϋπολογισμό 419.750,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη 
εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και β) ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 66.700,00 € 
(συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και 
απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή 
(ΟΟ) (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) καθώς 
καΓΕντυπο Οικονομικής Προσφοράς και περισσότερες 
πληροφορίες από την έδρα της υπηρεσίας Πλατεία 
Ελευθερίας, μέχρι τις 11/03/2010, ημέρα Πέμπτη αφού 
καταβληθεί τα απαιτούμενο ποσό. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22413-63155, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 22413-63151, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Γεώργιος Περάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/03/2010, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι «προσφορά με ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου» του άρθρου 7 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ). Αν για 
οποιανδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερο¬ 
μηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τις τάξεις 1π, 
και 2 η ανεξαρτήτως νομού καθώς και στην 3 η τάξη με 
έδρα εντός νομού για έργα στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΑ και Α1, Α2 και 1 Γ ανεξαρτήτως νομού για έργα στην 
κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. β) αλλοδαποί δι- 


αγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο σύμφωνα με το 
άρθρα 102 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.729,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρό¬ 
νος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ) 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Οικονομικών - Προγραμμα¬ 
τισμού - Τεχνικών Έργων - Πολεοδομίας και Περιβαλ- 
λογικών Μελετών. 

Ρόδος, 10 Φεβρουάριου 2010 

Ο Νομάρχης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 

-♦- 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. 6/10 

1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανε- 
πιστημιούπολη - 541 24 Θεσσαλονίκη) προκηρύσσει ανοι¬ 
χτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με 
τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.», με προϋπολογισμό 
73.800,00 Ευρώ). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 28.433,33 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα και απολο¬ 
γιστικά) 

β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 30.350,33 (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα και απολογιστικά) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη Γεν. Δ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών και Μηχ/σης (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδω- 
ρή», 8ος όροφος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 
-13:00, μέχρι την Πέμπτη 4/3/2010. 
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Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β'. 

Πληροφορίες: Π. Μαστοροδήμου, τηλ. 2310-996822, ίεχ 
2310 996868, Τεχνικές πληροφορίες: Π. Καλιόγλου, ΠΕ 
Μηχανικών. 2310-996849. 

Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι εν¬ 
διαφερόμενοι καταβάλουν ποσό 10,00 € 

που πληρώνεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Δι¬ 
αχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης 
«Κ. Καραθεοδωρή», 1 ος όροφος). 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9 Μαρτίου 2010 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών), στην Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. (Κεντρική Βι¬ 
βλιοθήκη - ισόγειο). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξα¬ 
χθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, 
θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου νννννν.ευίΙι.ςΐΓ 
(Διαγωνισμοί) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία. Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε 2 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α1, 
Α2,1η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α1, Α2, 
1η για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, και κοινοπραξίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1, 
Α2,1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και 
Α1, Α2, 1η για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά αντίστοιχα, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.178,00 €. Οι 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, 
αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών + 30 
ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημο¬ 
πράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 609/1985, 
μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 4 παρ 12 του 
Ν. 3481/2006/2006), όπως ισχύει σήμερα με όλες τις 
αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, με 
την κωδικοποίηση του στον «Κώδικα Δημοσίων'Εργων» 
Ν. 3669/18-6-2008 (ΦΕΚ 116/Α). 


6. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις με 
Κ.Α.Ε. 0863Α του Τ.Π. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Ο. 

Θεσσαλονίκη, 11 Φεβρουάριου 2010 

Ο Προϊστάμενος Γ ενικής Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
«Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 

Αριθ. Διακ. 4/2010 

Το Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 
προκηρύσσει τον παρακάτω πρόχειρο διαγωνισμό: 

Προμήθεια ενός (1) συστήματος ψηφιοποίησης ακτινο¬ 
λογικών μηχανημάτων (ΟΒ) προϋπολογισμού ογδόντα 
χιλιάδων ευρώ (€ 80.000) με ΦΠΑ, ΑΡ. ΔΙΑΚ: 4/2010 την 
23/3/10, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου (Ιακωβάτων 43 Αθήνα) με την κατάθεση 
γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, στις παρα¬ 
πάνω ημερομηνίες και ώρες σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των Ν. 2286/95, 2362/95, 3329/05, 2955/01, 2198/94, 
2522/97, 3377/05, 3527/07, 3548/07, 3580/07, των Π.Δ. 
370/95, 394/96 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 
του Ν. 3377/2007 & Π.Δ. 118/07,118/07, 60/07,166/03, του 
Ν.Δ. 496/74, την υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
και την υπ’ αριθμ. 18130/11 -7-2007 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Επικράτειας. 

Διακηρύξεις και συμπληρωματικές πληροφορίες θα 
δίνονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 
καθημερινά από 9.00 έως 13.00 τηλέφωνο 210 2017036. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Αθήνα, 10 Φεβρουάριου 2010 

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αριθμ. 868 

1. Η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ», 
με προϋπολογισμό 310.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

Α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ¬ 
ΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ με προϋπολογισμό: 
187.724,66 ευρώ. 

Β), κατηγορία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό: 947,19 ευρώ. 

Γ) κατηγορία ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ με προϋπολογισμό: 58.751,32 
ευρώ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Δ) κατηγορία ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ με προϋπολογισμό: 
3.190,58 ευρώ. Πλέον η αξία ασφάλτου 1.800,00 ευρώ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Κα- 
πλάνη 7, 2 ος όροφος, μέχρι τις 25/2/2010 καταβάλλοντας 
το ποσόν αναπαραγωγής τους 60 ευρώ. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα ενοποιημένης τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26510-54536 ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26510-54547 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία ΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2/3/2010 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς) 
με ανοιχτή δημοπρασία και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι συμπλήρωση της προσφοράς επί μέρους 
ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδες ημών της Υπηρεσίας 
και με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών 
του (αρ. 6 Ν. 3669/08). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοίη α) ημεδαποί δι- 
αγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, 
που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
ήτοι στην κατηγορία Α2 τάξη η 1 η , 2 η , 3 η ... τάξη (εντός 
νομού και σε γειτονικό) η 1 η , 2 η ... τάξη (εκτός νομού 
έδρας) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμε- 
νο. γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α2 τάξη η 1 Γ , 2 η , 3 η ... τάξη (εντός νομού 
και σε γειτονικό) η 1 η , 2 η τάξη (εκτός νομού έδρας) για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.049,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 7 μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΙ. Προκα¬ 
ταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.. 

Ιωάννινα, 5 Φεβρουάριου 2010 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 6852 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσιο διαγω¬ 
νισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν.3263/2004, όπως 
αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της 
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό 
τύπο, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών 
κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Κ.Χ. στα Καλύβια 
(Δαβάκη - Ραγκαβή)» 

Προϋπολογισμού 56.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. 

Το έργα συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών, 


Α. κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
33.772,47 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Β. κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπο¬ 
λογισμό 9.323,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κλπ) από 
τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαμίας, Κραββαρίτου 3, Λαμίας (τηλ. 22310-20424, ΡΑΧ 
22310 22465) κατά τις εργάσιμες ημέρες κοι ώρες, μέχρι 
και την 4/3/2010, με την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου 
(Πλατεία Ελευθερίας 8) ποσού Δεκαπέντε (15) ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9/3/2010, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα 
Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμίας 
οδός Κραββαρίτου 3, τηλ, 22310-20424, στη Λαμία, και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 7 του Π.Δ. 609/85 περί «Κατασκευής Δημοσίων 
Έργων» 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΟυ Υ.ΠΕ,ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 και στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για 
έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά. 

- Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΑ και Ηλεκτρομηχανολογικά σύμφωνο με την αριθμ. 
Δ17α/04/50/Φ.Ν. 430/2-10-01 Απόφαση Υ.ΠΕ,ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
Β1314/11.10.01) 

β. Προερχόμενες από κράτη - -μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) ΤΟΨ Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ)3 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπό 
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εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Πα τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 929,00 € 
και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται 
προς τον Δήμο Λαμίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφο¬ 
ρών είναι έξι μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις ΣΑΤΑ10, 
με κωδικό έργου Κ.Α. 30.7322.0011 και με υπάρχουσα 
πίστωση, το ποσό των 50.000,00 €. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Λαμία,10 Φεβρουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Αριθμ. Ε 766 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων διακηρύσ¬ 
σει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 και τις 
λοιπές διατάξεις, όπως αυτές περιλαμβάνονται στον Ν. 
3669/2008 (ΦΕΚ 116Λ) η ανάδειξη αναδόχου εργολήπτη 
κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ 
ΦΩΤΑΔΑ - ΔΙΑΛΕΧΤΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 
ΚΑΙ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ», προϋπολογισμού εργασιών 252.100,84 
ΕΥΡΩ και Φ.Π.Α. 47.899,16 ΕΥΡΩ, ήτοι συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού 300.000,00 ΕΥΡΩ, το οποίο χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα ΚΑΠ 2009 τροποποίηση 3 η . 

Η δημοπρασία θα γίνει την 23 η του μήνα Μαρτίου 
του έτους 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφοράς) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων ενώπιον της αρμόδια 
επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΊΑΣ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν του 
οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3263/2004 - άρθρο 4 παρ. 2, ορίζεται 
για το παρόν έργο ίσο με δώδεκα τοις εκατό (12%). 

Για την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως ισχύουν 
όσα ορίζονται στο Ν. 3263/2004 - άρθρο 4. 


Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του 
αναδόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη 
αμοιβή αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τι¬ 
μές του τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνονται και 
η σύνταξη του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 
και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και η 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρα¬ 
σία τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ 
(4.970,00 €) η οποία θα απευθύνεται προς την ΝΟΜΑΡ¬ 
ΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ή την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανε¬ 
κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δη¬ 
μοπρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Διεύθυν¬ 
ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων, Ταχ. Δ/νση: Βασ. 
Τσιτσάνη 31, Τ.Κ.: 42100 Τρίκαλα, Αριθμοί Τηλεφώνου: 
24310 46210 - 46226, Τηλεομυοτυπία (ΡΑΧ): 24310 46264, 
Ηλεκτρονική Δ/νση (οπιαίΙ): άίγπι@ΙπΙοΐ3.9Γ και στο νννννν. 
ΐπίοίει.ρΐ'. 

Τρίκαλα, 8 Φεβρουάριου 2010 

Ο Νομάρχης 
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη¬ 
σκευμάτων, Διακηρύσσει, την με Ανοικτό Δημόσιο Δι¬ 
αγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 
- Α' ΦΑΣΗ», 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 428.981,00 ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ευρώ (τετρακόσιες είκοσι οκτώ 
χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα) που αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 

Οικοδομικές εργασίες 227.973,00 €, 

Η/Μ εργασίες 26.966,16 €. 

Γ ενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%) 
45.889,05 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 45.124,23 €., 

Αναθεώρηση 14.535,81 €., 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (19%) 68.492,75 €, 

που θα διεξαχθεί (σύμφωνα με το Ν. 3669/2008) και 
καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλ¬ 
λουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του ως άνω έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΙΕΦΕΣ του 
ΥΠΕΠΘ, οδός Αν. Παπανδρέου αρ. 37, 2 ος όροφος, γρα¬ 
φείο 2127 στις 16 Μαρτίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα λή¬ 
ξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της 
υπηρεσίας, με σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσο- 
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στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 πα¬ 
ράγραφος 1 του Ν. 3669/08. 

Το έργο αφορά κατασκευή του φέροντα οργανισμού 
και από τα Η/Μ τις εργασίες που ενσωματώνονται στη 
θεμελίωση και τον φέροντα οργανισμό του Ιερού ναού 
Αγίας Τριάδος. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς Ελληνικές και Αλλοδαπές (σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία) εργοληπτικές επιχειρήσεις ως 
ακολούθως: 

1. α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις 1 Γ , και 2 η , τάξεις για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά και στις τάξεις Α1, Α2 και 1 Γ για 
έργα κατηγορίας Η/Μ εργασιών, Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις εφόσον ανήκουν στην 3 η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών εφόσον η έδρα της επιχείρησης είναι ο 
Νομός Πέλλας ή έχει δηλωθεί ως δεύτερος νομός, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 3669/08. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. 

Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους 
του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία 
στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργο¬ 
ληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλού¬ 
μενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα σχέδια της μελέτης, δια¬ 
τίθενται από την ΔΙΕΦΕΣ του ΥΠΕΠΘ, Ανδ. Παπανδρέου 
37, 2 ος όροφος γραφείο 2122, Μαρούσι, μέχρι και τη 
Πέμπτη 11-03-2010 Πληροφορίες Κωστάκης Μιχ., τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρα 12.00 έως 14.30 στα τηλέφωνα 
210 3442940. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή 
της Σύμβασης. 


Τα τεύχη Δημοπράτησης εκτός της Οικονομικής Προ¬ 
σφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα ανακτήσουν 
και από το είίθ του ΥΠΕΠΘ στην ηλεκτρονική Δ/νση 
όΙΙρΥ/νννννν.γρθρΙίΊ.ρΓ/Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί - ΔΙΕ¬ 
ΦΕΣ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Μαρούσι, 9 Φεβρουάριου 2010 

Ο Διευθυντής της ΔΙΕΦΕΣ 
Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αριθμ. 1321 
Αριθμ. Διακ. 24/2009 

Το ΤΕΙ Λάρισας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο επανα¬ 
ληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη μειοδότη για τη μίσθωση λεωφορείων για 
τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις των σπουδαστών του 
Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ. 

Ο προϋπολογισμός είναι 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 
η 16-03-2010. 

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 16- 
03-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ειδικοί περιορισμοί 
συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 5% της συνολικής προϋ- 
πολογιζόμενης δαπάνης. Υπάρχουν προδιαγραφές. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι 120 ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προ¬ 
σφορές. Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίου Λογιστικού 
και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. Η πληρωμή θα γίνει από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ/Λ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Διεύθυνση του Παρ/τος 
Καρδίτσας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
από Δευτέρα ως Παρασκευή στο τμήμα προμηθειών του 
ΤΕΙ Λάρισας, περ. οδός Λάρισας - Τρικάλων, Τ.Κ. 41110 
Λάρισα, τηλέφωνο 2410-684405, Μπούτλα Αναστασία και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ/Λ [νννννν.ΙθίΙαΓ.ρΓ]. 

Λάρισα, 10 Φεβρουάριου 2010 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ 

-♦- 

(9) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Αριθμ. 702β 

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος 
Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, τηλ: 
22510 36143,22510 36142, 22510 36145, Ραχ: 22510 36127. 

Τίτλος του έργου: Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού για 
το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στη Λή¬ 
μνο, στα πλαίσια του «Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007-2013». 

Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Διεθνής 
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προ¬ 
σφορά, ανά ομάδα ειδών. 
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Τρόπος, τόπος και χρόνος αναζήτησης της διακήρυ¬ 
ξης: Τα τεύχη της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Πανεπιστήμιο Αι¬ 
γαίου: Γραφείο Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοί¬ 
κησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, Τηλ. 22510 
36143, 2251036145 και 22510 36142, Ραχ: 22510 36127. 

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται και ηλεκτρονικά 
από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
\ΛΛΛΛΛΛ3θ9θ3η.ς)|·. 

Προϋπολογισμός του έργου: Εκατόν δύο χιλιάδες 
ΕΥΡΩ (€ 102.000,00), περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι 
προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Πα¬ 
νεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο 
Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. Τηλ. 
2251036142-145, Ρ3Χ: 2251036127. ΡΙ ημερομηνία και ώρα 
λήξης κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών εί¬ 
ναι η 26η/03ου/10, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 της 
αυτής ημερομηνίας. 

ΡΙμερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29/03/10, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ της αυτής ημερομη¬ 
νίας, στα γραφεία του Τμήματος Περιουσίας και Προ¬ 
μηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, 
Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι'Ελληνες και αλλοδαποί 
(φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι προβλεπόμενοι από το 
ΠΔ 60/2007 και την ΟΔ 2004/18, που δραστηριοποιούνται 
νόμιμα στην χώρα καταγωγής τους. 

Ειδικοί όροι συμμετοχής υποψηφίων: Υπάρχουν. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε συμμε- 
τέχων στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγύηση 
συμμετοχής (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007) για ποσό που 
να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογι¬ 
σμού (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί 
στην Ομάδα ή Ομάδες Ειδών την προμήθεια των οποίων 
δηλώνει ότι προτίθεται να αναλάβει με την προσφορά 
του. 

Είδη υπό προμήθεια (ενδεικτικά): Φ/Α μηχανήματα, 
πολυμηχανήματα, συστήματα προβολής κ.α. 

Ειδικές προδιαγραφές: Υπάρχουν. 

Χρονικό διάστημα που δεσμεύεται ο προσφέρων από 
την προσφορά του: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύ¬ 
ουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τουλά¬ 
χιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη 
της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλ¬ 
λακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

Βασικοί όροι για την χρηματοδότηση και την πληρωμή: 
Το κόστος θα καλυφθεί κατά 77,52% από κοινοτικούς 
πόρους (ΕΤΠΑ) και κατά 22,48% από εθνικούς πόρους, 
μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ 
2009ΣΕ14580000. 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του 
εξοπλισμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την προ¬ 
σκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Μυτιλήνη, 9 Φεβρουάριου 2010 

Ο Πρύτανης 
ΑΝΔΡΕΑΣ I. ΤΡΟΥΜΠΗΣ 


( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

Αριθμ. 206 

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάν¬ 
θης (Σ.Δ.Α. Ν. Ξάνθης) που εδρεύει στο Ιο χιλιόμετρο 
Ξάνθης- Καβάλας με τηλ. (25410-77526/77801) ίβχ (25410- 
77526/77891). 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ζουμπέκας Ιωάννης. 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Π1/850/2009 από¬ 
φαση του Υπουργείου Ανάπτυξης περί έγκρισης Ε.Π.Π. 
2009 του ΥΠ. ΑΝ. 

Προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο Διε¬ 
θνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συ¬ 
μπλήρωση Τιμολογίου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της 
Υπηρεσίας και αξιολόγηση Προσφορών για το Έργο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ», προϋπολογισμού 1.230.460,00 ευρώ 
με το Φ.Π.Α. 

Η παράδοση θα γίνει στα κτίρια του Σ.Δ.Α, Ν.Ξ. 1° 
χιλιόμετρο Ξάνθης - Καβάλας. 

Η ποσότητα και ο τύπος των οχημάτων είναι: 

Έξι (6) καινούρια απορριμματοφόρο οχήματα με σύ¬ 
στημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 
κ.μ. Ταξινόμηση ΟΡΑ (34105494-2) και δύο (2) καινούρια 
απορριμματοφόρο οχήματα με σύστημα συμπίεσης τύ¬ 
που πρέσας, χωρητικότητας 13 κ.μ. Ταξινόμηση ΟΡΑ 
(34105494-2). 

Οι προμηθευτές έχουν προθεσμία παράδοσης των 
οχημάτων 150 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης. 

Παραλαβή διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτη- 
ση από τα Γ ραφεία της Δ.Τ.Υ. Σ.Δ.Α. Ν. Ξάνθης, 1° χιλιό¬ 
μετρο, Ξάνθη - Καβάλας, από την αρμόδια Επιτροπή. 

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής είναι και 
μία ημέρα πριν τον διαγωνισμό. 

Για την απόκτηση των παραπάνω εγγράφων θα πρέπει 
να καταβληθεί το ποσό των 100 ευρώ στην Υπηρεσία. 

Μπορούν να καταθέσουν προσφορές αυτοπροσώπως 
ή με άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να τις 
αποστείλουν ταχυδρομικά. Στην τελευταία περίπτωση 
οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν 
στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν οι προ¬ 
σφορές είναι: Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Νομού Ξάνθης, Δ.Τ.Υ. (Σ.Δ.Α. Ν. Ξάνθης), 1° χιλιόμετρο 
Ξάνθης - Καβάλας, 1 ος όροφος, Τ.Θ.: 28, Τ.Κ. 67100, Τηλ.: 
(25410-77526/77891), ί3Χ (25410-77526/77891. 

Η γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προ¬ 
σφορές είναι η Ελληνική. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών παρόντες 
θα είναι η Επιτροπή διενέργειας των διαγωνισμών και 
οι εκπρόσωποι των Εταιριών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 15/04/2010 και ώρα 
10:00 π.μ έως 10:30 π.μ στα γραφεία του Σ.Δ.Α. Ν.Ξ. Ιο 
χιλιόμετρο Ξάνθης - Καβάλας, 1 ος όροφος, στην Ξάνθη, 
από την αρμόδια Επιτροπή. 

Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας από 
την υπηρεσία δαπάνης με τον Φ.Π.Α 19%. 
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Η χρηματοδότηση θα είναι από ιδίους πόρους. 

Η πληρωμή της αξίας των οχημάτων θα γίνει: 

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. Ια του ΕΚΠΟΤΑ, μετά 
την παραλαβή του υλικού. 

Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική χρονική διάρκεια 
ισχύος των προσφορών, θα πρέπει να είναι 120 ημέρες 
από την ημέρα παραλαβής των προσφορών. Το κριτήριο 
για την κατακύρωση της σύμβασης είναι η συμφερότερη 
προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται'Ελληνες κατασκευ¬ 
αστές ή αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, έμποροι, επιχειρη¬ 
ματίες συναφών ειδών που έχουν 150 9001, προμηθευτή 
- κατασκευαστή. ΟΕ κατασκευαστή. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες, βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών όρων της δημοπρασίας στα Γραφεία του 
Σ.Δ.Α. Ν. Ξάνθης (1° χιλιόμετρο Ξάνθης - Καβάλας 1 ος - 
όροφος, τηλ. 25410 - 77.526), πληροφορίες (Ζουμπέκας 
Ιωάννης), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδι¬ 
κασίας προκαταρτικής ενημέρωσης είναι: Η ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης είναι: 10/2/2010 

11 ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων είναι: (-) 

Ξάνθη, 8 Φεβρουάριου 2010 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αριθμ. 1338 

Ο Δήμαρχος Μεσσαπίων, έχοντας υπόψη: 

1. Την 15/2010 Απόφαση της Δ Μ. 

2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτου„ 2010 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Λ.Κ.Κ 

4. Τις διατάξεις του II Δ. 28/1980 και 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/1997, δια¬ 
κηρύττει ότι, στις 5.3.2010, ημέρα της εβδομάδας Παρα¬ 
σκευή και από ώρας 10.00 π.μ. έως 11.00 μ.μ. θα γίνει στα 
γραφεία του Δήμου Μεσσαπίων ανοικτός μειοδοτικός 
Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων 
του Δήμου, για το έτος 2010, προϋπολογισμού δαπάνης 
47.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
19%). 

Ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, στην ανα¬ 
γραφόμενη τιμή του τιμολογίου της μελέτης και του 
Πίνακα Επισκευαστικών εργασιών αυτής. 

Αναλυτικότερα περιγράφονται στην 15/2010 Απόφαση 
διακήρυξης της ΔΕ. 

Στον διαγωνισμό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν νό¬ 
μιμη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος επισκευής - συ¬ 
ντήρησης αυτοκινήτων. 

2 Συνεταιρισμοί της ίδιας κατηγορίας. 

3. Ενώσεις η τεχνικές εταιρίες που υποβάλλουν κοινή 


προσφορά, ευθυνομένων εις ολόκληρο με κοινό εκπρό¬ 
σωπο, της ίδιας κατηγορίας. 

Οι διαγωνιζόμενοι κατά την κατάθεση των προσφο¬ 
ρών, πρέπει να υποβάλλουν εγγυητική επιστολή συμ¬ 
μετοχής στον διαγωνισμό, ίση με το 5% της συνολι¬ 
κής προϋπολογισθείσης δαπάνης., με ΦΠΑ ήτοι ποσό 
2.350,00 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπη¬ 
ρεσία του Δήμου Μεσσαπίων και στα τηλέφωνα 22283- 
50238, 50200, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Αρ¬ 
μόδιος Υπάλληλος ο Παπακυριακού Κων/νος). 

Ψαχνά, 10 Φεβρουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΖΩΤΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 2007-2013 ΜΕΩ αυ.Ε.Τ.υΒ.Ε». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 76.962,00 € 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ. 

Διεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 85100, ΡΟΔΟΣ 

Τηλέφωνο: 22410 43080, Ραχ: 22410 43081, Ε-πιαίΙ: 

53ΠΐθΓίηίθ5@Γίΐθάθδ.9Γ 

2. Διαδικασία ανάθεσης: 

Ανοικτός Δημόσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 28/1980, το Π.Δ. 
60/2007, το Νόμο 3463/2006 και το Νόμο 2362/1995. 

3. Προϋπολογισμός: Ο Προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται σε 76.962,00 € με ΦΠΑ. 

4. Περιγραφή υπηρεσιών: 

Το δίκτυο πόλεων της ΙΙΝΕδΩΟ στοχεύει στην ανάδει¬ 
ξη, προστασία και αξιοποίηση της κληρονομιάς αυτής 
μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ακολουθώ¬ 
ντας τη φιλοσοφία αυτής της προσέγγισης, το έργο 
Ο.υ.Ε.Τ.υΒ.Ε (ΟίΙθβ υπσδσο Ι_ 30 θΓ 3 ΐσίΓθδ άθ ΤβιτίΙοίΓθδ 
υΒόθίηδ) αποσκοπεί στο σχεδίασμά μεθόδων διακρα¬ 
τικής διακυβέρνησης μέσω της ανάπτυξης κοινών στρα¬ 
τηγικών για την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών 
που συμμετέχουν στο έργο. Πιο συγκεκριμένα, το έργο 
στοχεύει στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατη¬ 
γικής για τη διαχείριση και αναβάθμιση των ιστορικών 
αστικών κέντρων μέσω της αξιοποίησης της πολιτιστι¬ 
κής κληρονομιάς, της διατήρησης ιστορικών και πο¬ 
λιτιστικών μνημείων, και της υλοποίησης καινοτόμων 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. 

Η υλοποίηση του έργου διακρίνεται σε πέντε (5) φά¬ 
σεις: 

1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ. 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

3. Μοντέλο διακρατικής διακυβέρνησης και κοινές 
καινοτόμες δράσεις. 

4. Κοινές διακρατικές στρατηγικές. 

5. Σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάπτυξη καινο- 
τόμων πολιτιστικών υπηρεσιών. 
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5. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: 

Όπου επιβάλλεται από τη φύση των ζητούμενων υπη¬ 
ρεσιών. 

6. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νο¬ 
μικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών 
ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

7. Εναλλακτικές προσφορές: 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνο¬ 
νται δεκτές. 

8. Προθεσμία ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπη¬ 
ρεσιών (Διάρκεια συμβάσεων): 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της 
σύμβασης ανάθεσης και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώ¬ 
νεται μέχρι τις 30/11/2011. 

9. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού: 

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη της Προκήρυξης από το Δήμο Ροδίων, Τηλέφω¬ 
νο: 22410 43080, ΕΑΧ: 22410 43081 όλες τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες μέχρι και την 20 Φεβρουάριου 2010 και 
ώρα 12:00. 

10. Χρόνος, τόπος υποβολής των προσφορών: 

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 23 
Φεβρουάριου 2010 και ώρα 12:00 π.μ. 

β) Οι προσφορές θα πρωτοκολλούνται στο Δήμο Ρο¬ 
δίων μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση δε θα λαμβάνονται υπόψη 
και θα επιστρέφονται. 

γ) Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντί¬ 
γραφα. 

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομι¬ 
κούς στην παραπάνω διεύθυνση ως συστημένη. Όσες 
προσφορές υποβληθούν έτσι θα παραληφθούν, μόνο 
αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα 
λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. 

Προσοχή! Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου 
δε λαμβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα 
παραλαμβάνονται ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρί¬ 
πτονται ως απαράδεκτες και δε θα αποσφραγίζονται. 

11. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: 

α) Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιεί¬ 
ται από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού ενώπιον των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων των συμμετεχόντων. 

β) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 23 
Φεβρουάριου 2010 και ώρα 12:00 π.μ. στη Δ/νση Προστα¬ 
σίας της Μεσαιωνικής Πόλης, Ιπποτών 4, Ρόδος. 

12. Εγγυήσεις συμμετοχής: 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτι¬ 
κά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική 
επιστολή ύψους 3.848,10 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή 
έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον 
χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, ή είναι αόριστης 
διάρκειας. 

13. Ισχύς των προσφορών: 

Τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μέρες από την επο¬ 
μένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. 

14. Κριτήρια ανάθεσης: 


Η πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης και της ισχύουσας νομοθεσί¬ 
ας. 

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δημοσί¬ 
ευση στον ελληνικό τύπο είναι η Τετάρτη, 10 Φεβρου¬ 
άριου 2010. 

16. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: 

Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, δια¬ 
τηρεί το δικαίωμα της διακοπής της διαδικασίας σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, 
χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους 
συμμετέχοντες. 

17. Σύμβαση ανάθεσης: 

Η σύμβαση ανάθεσης συντάσσεται σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης, την υποβληθείσα προσφορά, 
την κατακυρωτική απόφαση του Δήμου Ροδίων και τις 
σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

18. Πληροφορίες: 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2241043080. 

Ρόδος, 11 Φεβρουάριου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Αριθμ. 1159 

Ο Δήμαρχος Νότιας Ρόδου, επαναπροκηρύσσει ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο 
θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών για τις 
ανάγκες των εγκαταστάσεων, αυτοκινήτων, μηχανημά¬ 
των και μηχανών του Δήμου Νότιας Ρόδου, με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορ- 
φούμενη κάθε φορά μέση τιμή της λιανικής πώλησης 
του δελτίου πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Εμπο¬ 
ρίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Δωδεκανήσου όπως 
αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου για την 
προμήθεια καυσίμων και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λιπαντικών συνο¬ 
λικής προϋπολογισθείσας αξίας 135.000 € ευρώ, συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με ης διατάξεις του 
Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α72006) και της 11389/23-3-1993 
απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και θα διενεργηθεί στο δημοτικό 
κατάστημα του Δήμου Νότιας Ρόδου στο Γεννάδι την 
24η Φεβρουάριου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) μετά την 
οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή και αρχίζει η 
διαδικασία της αποσφράγισης. 

Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
εγγύηση συμμετοχής, για το ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας, συμπερι¬ 
λαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Αντίγραφα της διακήρυξης και περισσότερες πληρο¬ 
φορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, από το Γ ραφείο Προγραμματισμού 
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& Μηχανοργάνωσης του Δήμου Νότιας Ρόδου, (τηλέ¬ 
φωνο επικοινωνίας 22443-60310, αρμόδια υπάλληλος: 
Μάτση Αλεξάνδρα). 

Γεννάδι, 10 Φεβρουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθμ. Διαγ. 11/2010 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Διοίκηση Αεροπορικής Υποστή¬ 
ριξης (ΔΑΥ) Αεροδρόμιο Ελευσίνας 

2. Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό: 

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) 

Δημητρίου Σούτσου 40, Αμπελόκηποι ΤΚ. 115 21, Αθήνα- 
Αττική Τηλ. 210 8705013, Ραχ. 210 6445633 

3. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Διαγωνι¬ 
σμός ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 118/07. 

4. Αντικείμενο προμήθειας: 

α. Περιγραφή - Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 


> > 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- 
ΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

1 

Πλήρες Οδοντιατρικό Συ¬ 
γκρότημα Ενδοδοντολογι- 
κού Τμήματος 

2 

60.000,00 € 

2 

Πλήρες Οδοντιατρικό Συ¬ 
γκρότημα Ορθοδοντικού 
Τμήματος 

1 

30.000,00 4 

3 

Πλήρες Οδοντιατρικό Συ¬ 
γκρότημα Στοματολογικού 
Τμήματος 

1 

35.000,00 € 

4 

Χειρουργικό Μικροσκόπιο 
Ενδοδοντολογικού Τρήμα¬ 
τος 

1 

17.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

142.000,00 

ΦΠΑ (19%) 

26.980,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

168.980,00 4 


β. Τεχνικές προδιαγραφές: ως το παράρτημα «Γ» της 
διακήρυξης. 

5. Αρμόδια Υπηρεσία για τη λήψη των εγγράφων του 
διαγωνισμού και την παροχή σχετικών πληροφοριών: 

α. Στοιχεία Υπηρεσίας: Ως ανωτέρω παρ. 2. 

β. Μέρες/ώρες για το κοινό: Δευτέρα - Παρασκευή, 
08:00 -14:00. 

γ. Κόστος διακήρυξης: 15,00 € ανά τεύχος 

δ. Ηλεκτρονική πρόσβαση: νννννν.όαί.ρΓ 

6. Προθεσμίες - Γλώσσα - Προσφορές: 

α. Προθεσμία παραλαβής προσφορών: Δευτέρα, 29 
Μαρτίου 2010, ώρα 14:00. 

β. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη, 30 
Μαρτίου 2010 ώρα 10:00. 

γ. Γλώσσα: Ελληνική. 

7. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Οι συμμετέχο- 
ντες προμηθευτές ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι 
αυτών. 


8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πο¬ 
σού 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
με ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής προσαρμόζεται ανάλογα αν 
κατατεθεί προσφορά μόνο για ένα είδος ή για ορισμένα 
είδη από το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού ως 
αναλύεται ανωτέρω. 

9. Παράδοση - Πληρωμή: 

α. Τόπος παράδοσης: 251 ΓΝΑ/Χολαργός. 

β. Πληρωμή: Εντός εξήντα (60) ημερών από τη σύνταξη 
του πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την 
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 
καθώς και ο επιπλέον χρόνος που αποδέχονται οι συμ¬ 
μετέχοντας σε περίπτωση έγγραφου αιτήματος της 
Υπηρεσίας. 

11. Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή. 

12. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης: 

α. Στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Ελληνικής Κυβερνήσεως: Τετάρτη, 10 
Φεβρουάριου 2010. 

γ. Στον Ελληνικό Τύπο: Δευτέρα, Τετάρτη, 10 Φεβρου¬ 
άριου 2010. 

13. Διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υπο¬ 
ψήφιων συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσο αφορά 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγ- 
γράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώ¬ 
σει ενδιαφέρον συμμετοχής. Προς τούτο, οι υποψήφιοι 
συμμετέχοντας στο διαγωνισμό που λαμβάνουν γνώση 
της διακήρυξης μέσω του διαδικτύου, παρακαλούνται 
για την έγκαιρη υποβολή στην Υπηρεσία μας των στοι¬ 
χείων επικοινωνίας τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
ενημέρωση τους. 

Αθήνα, 10 Φεβρουάριου 2010 
Ο Διοικητής 

Σμχος (Ο) Νικόλαος Παλιάγκας 

-♦- 

(15) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρη¬ 
σκευμάτων διακηρύσσει την με Ανοικτό Δημόσιο Διαγω¬ 
νισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ 
ΤΟΝ ΟΔΩΝ ΓΑΜΒΕΤΑ ΚΑΙ ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» Α' ΦΑΣΗ. 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.445.850,00 Ευρώ 
(με αναθεώρηση κα Φ.Π.Α.) Ευρώ (Ενα εκατομμύριο τε¬ 
τρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα 
ευρώ που αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 

Οικοδομικές εργασίες 615.372,30 €, 

Η/Μ εργασίες 253.156,43 €. 

Γ ενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%) 
156.335,17 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 153.729,59 €., 

Αναθεώρηση 36.406,51 €. 
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Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (19 %) 230.850,00 € που 
θα διεξαχθεί (σύμφωνα με το Ν.3669/2008) και καλεί 
τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προ¬ 
σφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως 
άνω έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΙΕΦΕΣ του 
ΥΠΕΠΘ, οδός Αν. Παπανδρέου αρ. 37, 2 ος όροφος, γρα¬ 
φείο 2127 στις 09 Μαρτίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα λή¬ 
ξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της 
υπηρεσίας, με σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 πα¬ 
ράγραφος 1 του Ν.3669/08. 

Το έργο αφορά την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού 
από οπλισμένο Σκυρόδεμα του υπάρχοντος κτιρίου ιδι¬ 
οκτησίας του Φιλολογικού συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» επί 
των οδών Γαμβέτα και Εμ. Μπενάκη στην ΑΘΗΝΑ, και 
τις οικοδομικές και Η/Μ εργασίες αποπεράτωσης του 
κτιρίου (Α' Φάση), 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς Ελληνικές και Αλλοδαπές (σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία) εργοληπτικές επιχειρήσεις ως 
ακολούθως: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις 2η και 3η, τάξεις για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά και στις 1η και 2η τάξεις για 
έργα κατηγορίας Η/Μ εργασιών, Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εφόσον ανήκουν στην 4η τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας Οικοδομικών Έργων και στην 3η τάξη για έργα 
Η/Μ εργασιών, εφόσον η έδρα της επιχείρησης είναι 
ο Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ ή έχει δηλωθεί ως δεύτερος νομός, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 3669/08. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλονοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν, εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτικά άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. 

α. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 


σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία ερ¬ 
γασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν 
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολο¬ 
γισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορί¬ 
ας Οικοδομικών εργασιών και στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. 
για έργα κατηγορίας Η/Μ εργασιών, με τις προϋποθέ¬ 
σεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα σχέδια της μελέτης, διατίθε¬ 
νται από την ΔΙΕΦΕΣ του ΥΠΕΠΘ, Ανδ. Παπανδρέου 37 
2 ος όροφος γραφείο 2122, Μαρούσι, μέχρι και τη Πέμπτη 
04- 03- 2010 Πληροφορίες κ. Κωστάκης Μιχ., τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρα 12.00 έως 14.30 στα τηλέφωνα 
210 3442940. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε τετρακόσιες (400) ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης. 

Τα τεύχη Δημοπράτησης εκτός της Οικονομικής Προ¬ 
σφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα ανακτήσουν 
και από το δίίθ του ΥΠΕΠΟ στην ηλεκτρονική Δ/νση 
άΙΙρ.//\ΛΛ/ν\Λ/.γρθρΙΙτ.αΐ'/Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί - ΔΙΕ¬ 
ΦΕΣ 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Μαρούσι, 9 Φεβρουάριου 2010 

Ο Διευθυντής 

Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 16 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ ΟΔΟΤ ΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΔΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αριθμ. 1883/Τ.Δ.744 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων, ΠΔΕ και Περιβάλλοντος της Νομαρχια¬ 
κής Αυτοδιοίκησης Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟ¬ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟ 
ΜΕΧΡΙ ΟΛΥΜΠΟ» προϋπολογισμού εξακοσίων πενήντα 
χιλιάδων Ευρώ (650 000,00€) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπο¬ 
λογισμό 574.679,41 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα, δαπάνη ασφάλτου απολογιστικά +ΓΕ+ΟΕ 
και λοιπές απολογιστικές εργασίες) 

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας 
(Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου Π. Βοστόνη 2 - Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100) 
μέχρι την 11-3 -2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2251353805, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 22510 41700 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Ψήμμας Ταξιάρχης. 
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3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16-3-2010 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ Ε.ΕΠ που καλύπτουν την 
κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι τάξη 1η ή 2η ή 3η 
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους έντεκα χιλιάδων 
τετρακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και πενήντα εννέα 
λεπτών του Ευρώ (11.497,59€) και ισχύ τουλάχιστον 6 
μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπρά- 
τησης δηλαδή μέχρι 16-10-2010. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι για διάστημα έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής των. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΚΑΠ/2009. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων, ΠΔΕ και Περιβάλλοντος της Νομαρχι¬ 
ακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου. 

Μυτιλήνη 11 Φεβρουάριου 2010 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής - 
Αντινομάρχης 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ 

- ♦ - 

(17) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθμ. 620 

1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδική 
Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Λεωφό¬ 
ρος Αθηνών 58,104 41 Αθήνα, Ελλάδα, τηλ.: 210-5275117, 
210-5275087 φαξ: 210-5275124. 

2) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

3) Ανοικτός Διαγωνισμός που θα διεξαχθεί με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο¬ 
ψη προσφορά σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια: 

ί) Κριτήριο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς - Συ¬ 
ντελεστής βαρύτητας 80% 

-Μεθοδολογική Προσέγγιση- Συντελεστής βαρύτητας: 
70% 

-Οργανωτικό Σχήμα Υλοποίησης - Σύστημα Διοίκησης 
του έργου- Συντελεστής βαρύτητας: 30% 

ϋ) Κριτήριο αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς - Συ¬ 
ντελεστής βαρύτητας: 20% 

4) Τίτλος έργου «Σύμβουλος Αξιολογήσεων του 
Π.Α.Α.». 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την παράλλη¬ 
λη αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ¬ 
ξης 2007-2013 καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση, οι 
οποίες αποτελούν νομική απαίτηση απορρέουσα από 
τον Κανονισμό 1698/2005. 


Τόπος παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου ως 1) 
ανωτέρω. 

5) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε τρία (3) έτη 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

6) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το 
πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος ή λοιπές πληροφορίες από τον Διοι¬ 
κητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α., ταχυδρομική διεύθυν¬ 
ση: Λ. Αθηνών 58,10441 Αθήνα, 3ος Όροφος, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-15.00). Επίσης από 
την ιστοσελίδα: νννννν.αρΓΟΙί^ίαπαρΙίχί.ςΓ/. 

7) Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
κατ'ανώτατο όριο στο ποσό των 336.134,45 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

8) Οι προσφορές υποβάλλονται έως την Πέμπτη 8 
Απριλίου 2010 και ώρα 12:00, στο πρωτόκολλο της Ει¬ 
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013, στον 
τρίτο όροφο της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πό¬ 
ρων και Υποδομών, Λ. Αθηνών 58, Αθήνα. 

9) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην 
Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, 
Λεωφόρος Αθηνών 58, τ.κ. 104 41 Αθήνα, την Δευτέρα 
12 Απριλίου 2010, και ώρα 11:00, κατόπιν ενημέρωσης 
των υποψηφίων, οι οποίοι θα μπορούν να παρευρεθούν, 
εφόσον το επιθυμούν. 

10) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νο¬ 
μικά και φυσικά πρόσωπα που: 

-προέρχονται από χώρες της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οι¬ 
κονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή λειτουργούν σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσε¬ 
ων Προμηθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου- 
τα οποία ως προς την προσωπική τους κατάσταση δεν 
έχουν καταδικασθεί για τα αδικήματα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και τα οποία διαθέτουν την 
ανάλογη τεχνική και οικονομική ικανότητα και επάρκεια, 
ώστε να αναλάβουν το έργο. 

Για ενώσεις ή κοινοπραξίες: δεν απαιτείται συγκεκρι¬ 
μένη νομική μορφή για υποβολή προσφοράς. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν 
μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφο- 
ρ έ ς . 

Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των πα¬ 
ραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 
Α ' 64) (παράγραφοι 1 και 2 άρθρου 45 της Οδηγίας 
2004/18). 

Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελ¬ 
ληνικά. 

11) Απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και χρη¬ 
ματοοικονομικής επάρκειας υποψηφίων: 

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

- Ισολογισμοί και υπεύθυνη δήλωση περί συνολικού 
ύψους κύκλου εργασιών των συμμετεχόντων κατά την 
τελευταία τριετία - ή για όσο διάστημα δραστηριο¬ 
ποιείται ο υποψήφιος σε περίπτωση που το διάστημα 
αυτό είναι μικρότερο της τριετίας- που να υπερβαίνει 
το 150% του προϋπολογισμού του έργου, μη συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

-Να έχει εκτελέσει ένα τουλάχιστον έργο, εντός της 
τελευταίας τριετίας, σχετικά με τον σχεδίασμά, δια¬ 
χείριση ή αξιολόγηση προγραμμάτων συγχρηματοδο¬ 
τούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία ή το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων-Εγ- 
γυήσεις (ΕΓΤΠΕ-Ε). 
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-Ομάδα Έργου, 

-Αναλυτικά βιογραφικά προτεινόμενων στελεχών, 

-Υπεύθυνος ομάδας έργου, 

-Υπεύθυνη δήλωση για συμφωνία συνεργασίας για μη 
μόνιμα στελέχη, 

- Κατάλογος των κυριότερων έργων κατά την τελευ¬ 
ταία τριετία, 

- Πίνακας ανειλημμένων υποχρεώσεων 

12) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής ποσού 
20.000 ευρώ. 

13) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέ- 
ρες ' 

14) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

15) Η σύμβαση η οποία θα υπογράφει μεταξύ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του 
Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το ετήσιο πρόγραμ¬ 
μα Τεχνικής Βοήθειας 2009 του Προγράμματος Αγροτι¬ 
κής Ανάπτυξης 2007-2013. Το έργο συγχρηματοδοτεί- 
ται στην επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) 
κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%. 

16) Ημ/νια αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση 
στην ΕΕΚ: 10 Φεβρουάριου 2010 

Αθήνα, 11 Φεβρουάριου 2010 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ 
-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. οικ. 07/1420 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ¬ 
γου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 15 ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ (ΚΟΛΧΙΚΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ)», με προϋπολογισμό 
1.255.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο περιλαμβάνει μόνο μία κατηγορία εργασιών 
με προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα): 

κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 1.024.558,38 
ΕΥΡΩ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, τα έντυπα 
προσφοράς Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την 
έδρα της υπηρεσίας (οδός Μανουσογιαννάκη 6 όροφος 
6ος, γραφείο 602, τηλ. 299-237), μέχρι και την 06-05-10. 
ημέρα Πέμπτη, 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-05-10, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσι¬ 
ών Ν.Α.Θ. (οδός Μανουσογιαννάκη 6) και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 4.1. 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 


ανήκουν στις 2ης, 3ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς 
και 4ης τάξης εντός Νομού και σε 2° Νομό τάξεις για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιοι;» Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16, παρ. 7 του 
Ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζομαι οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό χρειάζεται εγγυ¬ 
ητική επιστολή 20.492,00 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
προς τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης ©εσ/νίκης ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Θεσσαλονίκης και ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 9 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΚΑΠ της 
ΝΑΘ (κωδ.Έργου 12.05.09.004). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη 
Νομαρχιακή Επιτροπή Διοίκησης, Αθλητισμού. Πολιτι¬ 
σμού, Τουρισμού και Υποδομών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Θεσ/νίκης. 

8. Η Δαπάνη προμήθειας για τα έντυπα προσφοράς 
και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
ανέρχεται σε 44 €. 

Θεσσαλονίκη, 8 Φεβρουάριου 2010 
Ο Νομάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Αριθμ. 13 

Η Νομ/κή Επιτροπή Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & 
Υποδομών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΣΤΟ ΔΔ. ΟΜΒΡΙΑ- 
ΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 80.000,00 
€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολο¬ 
γισμό 66.958,99 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και 
απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, οδός Υψηλάντου 4, 
Λαμία, μέχρι και την 25/2/2010 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2231042848,2231354232, 
ΕΑΧ επικοινωνίας: 2231022646, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία: Σκούρας Παναγιώτης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10,00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Φθιώτιδας 
(Υψηλάντου 4, Λαμία, τηλ. 2231042848,2231354200) και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/08. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, εγγεγραμμένοι το Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι, τάξεις Α1, ή 
Α2, ή 1η για έργα ανεξαρτήτως έδρας, στην κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθε¬ 
ση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.340,00 €, που θα απευ¬ 
θύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν. 
Α. Φθιώτιδας, με ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.Π. της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομ/κή Επιτροπή Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Υποδο¬ 
μών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυ¬ 
τική διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. 
Φθιώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαμία, 9 Φεβρουάριου 2010 
Η Πρόεδρος 

ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
Αριθμ. 51/09 

Μετατίθεται η διενέργεια του υπ’ αριθ. 51/09 διαγωνι¬ 
σμού για την «Προμήθεια Υποδημάτων», για τις 9 Μαρτί¬ 
ου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, με τόπο διενέργειας 
την Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας 
(Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, 4ος όρ., Αίθουσα 430). 

2. Νέα προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι 
η 8 Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην 
κεντρική γραμματεία της Υπηρεσίας μας. 


3. Η εν λόγω μετάθεση κρίθηκε απαραίτητη προκειμέ- 
νου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι επί της Τεχνικής 
Περιγραφής ΠΓΕΣ-Α-870Ε/09/07 η οποία αντικατέστησε, 
ως η προσθήκη «1» του παραρτήματος «Β» της διακή¬ 
ρυξης Δ.51/09, την παλαιότερη ΠΓΕΣ-Α-870Δ/12/99 που 
εκ’ παραδρομής περιλήφθηκε στο κείμενο της εν’ λόγω 
διακήρυξης. 

4. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης: 

α. Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊ¬ 
κής Κοινότητας: 11 Φεβρουάριου 2010. 

β. Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης: 11 Φεβρουάριου 2010. 

γ. Στον Ελληνικό Τύπο: 11 Φεβρουάριου 2010. 

Αθήνα, 11 Φεβρουάριου 2010 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΑΓΚΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ©ΕΣΠΙΕΩΝ 

Αριθ. 599 

1. Ο Δήμαρχος ©εσπιέων προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΜΑΤΙ ΕΩΣ ΔΡΟΜΟΥ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΑΠΟ Γ ΚΟΛΛΙΑ - 
ΧΑΡΜΑΤΙ» με προϋπολογισμό μελέτης 188.378,00 ευρώ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

Προϋπολογισμός για έλεγχο τάξης πτυχίων (δαπάνη 
εργασιών +ΓΕ +ΟΕ+ απρόβλεπτα) 

Κατηγορία εργασίας : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 104.856,45 ευρώ 

Κατηγορία εργασίας : ΟΔΟΠΟΙΙΑ: 53.444,49 ευρώ 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από τα γραφεία του Δήμου ©εσπι¬ 
έων: Οεσπιές, Νομός Βοιωτίας, ΤΚ 32002, μέχρι και την 
Πέμπτη 4/3/2010. 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρ¬ 
χεται σε 10,00 ΕΥΡΩ 

Πληροφορίες: Κων/να Κάλλια τηλ.: 22620 65094, ΐαχ: 
2262 0 65879 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 9/3/2010 και 
ώρα 10.00 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) και το σύ¬ 
στημα υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι του 
άρθρου 6 του ΠΔ 609/85 (Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χα¬ 
μηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Ν.3263/ 
2004. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Ημεδαπές εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται 
στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν: 

Γ ια την κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στις τάξεις Α2 
ή 1η ή 2η (για εντός νομού έδρας και σε έναν δεύτερο 
της επιλογής τους) ΚΑΙ 

Για την κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ στις τάξεις Α1 
ή Α2 ή 1η 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο,Χ.) 
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ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνι¬ 
κού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω 
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έγουν εκτελέσει έονα παρόμοια με το δημοπρατούμενο 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

α) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.ΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.166,02 € με χρό¬ 
νος ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή πρέττει 
να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 9-10-2010. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

6. Το έργο έχει πίστωση 120.000,00 ευρώ με κωδικό 
ΚΑ 30/7321/0003. 

Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΤΑ και τακτικά του 
Δήμου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα κριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Θεσπιέων. 

Αντικείμενο του έργου: 

Κατασκευή πέτρινου τοίχου στο ΔΔ Λεονταρίου μήκους 
650,00 μέτρων και ύψους 1.30 μ. Κατασκευή κρασπέδων 
και πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στην απέναντι πλευρά 
του δρόμου της επικεφαλίδας του έργου σε μήκος 950,00 
μ. και μέσο πλάτος 1,00 μ. Και στον πέτρινο τοίχο και 
στα πεζοδρόμια θα τοποθετηθούν πλέγματα. 

Βοιωτία, 11 Φεβρουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΩΝΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ 

Αριθμ. ΕΠΠ/ΑΚ/ΦΙ/οικ. 224 

Ανακοίνωση Παράτασης της Ημερομηνίας Υποβολής 
των Φακέλων Προσφοράς για την ανάθεση του Έρ¬ 
γου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, 
Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αε¬ 


ρολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη, Κατασκευή 
και Χρηματοδότηση των οδικών συνδέσεων αυτού» με 
Σύμβαση Παραχώρησης. 

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών - Κα¬ 
τασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου σας 
γνωρίζει ότι, με βάση την απόφαση ΕΠΠ/ΑΚ/Φ1/οικ.223/5- 
2-2010 του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ τροποποιήθηκε η ημε¬ 
ρομηνία κατάθεσης προσφορών για την ανάθεση του 
Έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουρ¬ 
γία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς 
Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη, Κατασκευή 
και Χρηματοδότηση των οδικών συνδέσεων αυτού» με 
Σύμβαση Παραχώρησης, και ορίσθηκε η 19η Οκτωβρίου 
2010, ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 14:30, στα γραφεία 
της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ, Καρύστου 5 και Πανόρμου, Αθήνα 
Τ.Κ. 115 23. 

Η Παράταση της Ημερομηνίας Υποβολής των Φακέλων 
Προσφοράς απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 09.02.2010. 

Αθήνα, 10 Φεβρουάριου 2010 

Ο Προϊστάμενος 

I. ΚΑΡΝΕΣΗΣ 
-♦- 

(23) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 07/448 

1. Η 1η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Διαμερί¬ 
σματος Καβάλας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙ 
ΑΣ ΠΡΑΝΩΝ 10ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ - 
ΦΩΛΙΑ», προϋπολογισμού: 58.823,53 + 11.176,47 Φ.Π.Α. = 
70.000.00 €. 

Το έργο συντίθεται στη κατηγορία εργασιών ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 57.474,79 € (χωρίς δαπάνη 
αναθεώρησης και ΦΠΑ) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Υ. 
Ν/Δ Καβάλας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ.65110 
ΘΒ, μέχρι τις 11-03-2010. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ- 
ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2510291321 - 322, ΡΑΧ επικοινωνίας 2510291377. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-03-2010, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Καβάλας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και το σύ¬ 
στημα υποβολής προσφορών είναι το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΟ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν. 

| στην Α1 ή Α2 ή 1 η (ΠΡΩΤΗ) τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα- 
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νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ)2 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
ν.3669/08 («κύρια κατηγορία»). 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.150,00 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή τουλάχιστον 
μέχρι 16-10-2010. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΚΑ. Π. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την 1η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Διαμερίσμα¬ 
τος Καβάλας. 

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργη- 
θεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ, ττέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Καβάλα, 11 Φεβρουάριου 2010 
Ο Νομάρχης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

Αριθμ. 9209/2009 

Ο Δήμαρχος Πάτμου Νομού Δωδεκανήσου, προκη¬ 
ρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ¬ 
ΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΧΟΧΛΑΚΑΣ», ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 
76.992,02€ (χωρίς ΦΠΑ). 

3. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
μελετών: 


α) κατηγορία 06, με προεκτιμώμενη αμοιβή 28.102,89 € 
β) κατηγορία 07, με προεκτιμώμενη αμοιβή 5.445,49 € 
γ) κατηγορία 08, με προεκτιμώμενη αμοιβή 17.661,23 € 
δ) κατηγορία 21, με προεκτιμώμενη αμοιβή 12.294,87 € 
ε) κατηγορία 09, με προεκτιμώμενη αμοιβή 13.487,54 € 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ, στοιχεία φακέλου έργου) από την 
έδρα της υπηρεσίας στη Χώρα Πάτμου, Τ. Κ. 855 00 
μέχρι τις 08/04/2010, με την καταβολή του ποσού των 
20,00 €. 

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπό¬ 
δειγμα του ΥΠΕΧΟΔΕ τύπου Α'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22473 60307, ίαχ επικοι¬ 
νωνίας 22470 31577, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία: Γεώργιος Καρακατσάνης. 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών έχουν οριστεί η 16/04/2010, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10:00π.μ. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία - σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετη¬ 
τών - Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες 
και τάξεις της μελέτης της μελέτης ήτοι: 

1. στην κατηγορία μελέτης 06, πτυχίο τάξεως Β' 

2. στην κατηγορία μελέτης 07, πτυχίο τάξεως Α' 

3. στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχία τάξεων Β' ή Γ' 

4. στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Α' ή Β' 

5. στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχίο τάξεως Β' 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια 
προσόντα ήτοι: 

1. Για την κατηγορία μελέτης 06 τουλάχιστον 1 στέ¬ 
λεχος θετούς εμπειρίας 

2. Γ ια την κατηγορία μελέτης 07 τουλάχιστον 1 στέ¬ 
λεχος 4ετούς εμπειρίας 

3. Γ ια την κατηγορία μελέτης 08 τουλάχιστον 1 στέ¬ 
λεχος δετούς εμπειρίας 

4. Γ ια την κατηγορία μελέτης 21 τουλάχιστον 1 στέ¬ 
λεχος 4ετούς εμπειρίας 

5. Για την κατηγορία μελέτης 09 τουλάχιστον 1 στέ¬ 
λεχος δετούς εμπειρίας 

6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των 
υποψηφίων δεν απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελ¬ 
ματική ικανότητα, πέραν της γενικής καταλληλότητας 
όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 18. 

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση πις μελέτης 
είναι πέντε (5) μήνες. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ανάθεσης της 
μελέτης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 1,539,84€ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 150 ημερολο¬ 
γιακές ημέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών. 

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
«ΘΗΣΕΑΣ» και ίδιους πόρους, 

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της 
«πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφο¬ 
ράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/ 
2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ¬ 
σφορά, θα προκόψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών 
και Οικονομικών προσφορών, των διαγωνιζομένων που 
δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18 και 19 της 
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Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 
της Προκήρυξης. 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊστάμενη Αρχή, ήτοι την Δημαρχιακή Επιτροπή 
του Δήμου Πάτμου. 

Πάτμος, 12 Φεβρουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ 

Αριθμ. 593 

Η Δήμαρχος Εκάλης προκηρύσσει μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση 
της εργασίας «Μεταφορά κηπαίων απορριμμάτων» 
για ένα έτος, με δύο φορτηγά αυτοκίνητα, καθορίζο¬ 
ντας την τιμή έκαστου δρομολογίου, προϋπολογισμού 
200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%. 

Ανώτατο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) καθορίζε¬ 
ται το ποσό των 125,00 € πλέον ΦΠΑ 19% το δρομολόγιο, 
με ανοιχτά φορτηγά, τετραξονικά 20 τόννων οφέλιμο 


και χωρητικότητας 25 κυβ. το λιγότερο, με ανατροπή 
και ειδικά παραπέτια και για όσα δρομολόγια χρειάζεται 
ύστερα από ειδοποίηση του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12η Μαρτίου 2010, ημέρα 
Παρασκευή στον ειδικό χώρο του Εντευκτηρίου Εκάλης 
με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 09.30 
και λήξη την 10.00 π.μ.. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιώτες, κοινοπραξίες 
ή εταιρείες, που θα διαθέτουν δύο (2) Φορτηγά αυτο¬ 
κίνητα Δημοσίας Χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) ασχολούμενοι με 
παρόμοιες εργασίες. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε 4.000,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & 
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον Τύπο 
που ισχύει στο Δημόσιο. 

Πληροφορίες: Στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (τηλ. 2132140204 -210 8131087, Παπα- 
βασιλείου). 

Εκάλη, 10 Φεβρουάριου 2010 
Η Δήμαρχος 

ΒΑΣΩ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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